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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 536 

9 Οκτωβρίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

( 1 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με τσ 
σύστημα προσφοράς “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” 
(άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)- γω την ανάθεση του 
έργου: «Βελτίωση Π. Εθνικής Οδού Ελευσίνας - Θη- 
βών από χ.θ. 15+500 έως χ.θ. 40+300», προϋπολογισμού 
4.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με έλεγχο ομαλότητας της 
μέσης έκπτωσης πρσσφοράς (Εμ), όπως υπολσγίζεται 
στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγω- 
νιζόμενους και ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνι- 
σμού,σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημσσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο¬ 
νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» 

• του άρθρου 20 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) περί ονομα- 
στικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων με μορφή Α.Ε. 

• του Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/1986) και 
του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 για κράτηση 67οο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-1993) 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί¬ 
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και του Ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του 
συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών 
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». 

2. Αντικείμενσ τσυ έργου είναι η συντήρηση τσπικά ή/ 
και βελτίωση οδοστρωμάτων (Κωδικός ΟΡΥ 45233141-9, 
45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233251- 
3, 45233223-8), κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(Κωδικός ΟΡν45223500-1), κατασκευές για τσποθέτηση 
αγωγού (Κωδικός ΟΡν45231110-9), εργασίες οδοποιίας 
(Κωδικός ΟΡν45233120-6, 45233122-0), της οριζόντιας 
και κατακόρυφης σήμανσης (Κωδικός ΟΡν 45233221-4, 
45233290-8), στην Π.Ε.Ο Ελευσίνας - Θηβών αρμοδιότη¬ 
τας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 4.100.000,00 €, που αναλύεται σε: 


• 2.412.027,15 € για εργασίες, 

• 434.164,89 € για ΓΕ και ΟΕ 18%, 

• 426.928,81 € για απρόβλεπτα 15%, 

• 60.212,49 € για αναθεώρηση, 

• 766.666,67 € για Φ.Π.Α. 23% 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρούσας: 

4.1 Μεμσνωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στα Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην 3η (τρίτη) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχσυν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε σποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με πσσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

4.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνσνται δεκτές επιχειρήσεις μέ¬ 
σων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 
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5. Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπα 
προσφοράς και περισσάτερες πληροφορίες παρέχονται 
στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα β, οδός Π. Τσαλδάρη 
15, Καλλιθέα 1ος όροφος, γραφείο 13, Ηλίας Ιατρίδης, 
τηλ. 210-9094142 και από ώρα 9 π.μ. έως 13 μ.μ., έναντι 
του ποσού των 15 €, μέχρι και την 29-10-2015, ημέρα 
Πέμπτη). 

6. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
3-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, 
Π. Τσαλδάρη 15,1ος όροφος). 

7. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ορίζεται σε 66.666,71 € και απευθύνεται είτε στη 
Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν. 
Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευ¬ 
ής, και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 
9 (εννέα) μηνών και 30 (τριάντα) ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης,σύμφωνα με το άρθρο 24 
του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) 
μήνες,από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 085 τρ.Ο (30-07-2015), Περιφέρειας Αττικής (κω¬ 
δικός έργου 2012ΕΠ08500211). 

11. Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε δώ¬ 
δεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψη¬ 
φίων με Θ-πΐ3ίΙ και ΕΑΧ. 

14. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημο¬ 
πρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική διεύθυν¬ 
ση της Περιφέρειας Αττικής: νννννν.ρΒΐΤςον.ρΓ στην υποε- 
νότητα: Δημοπρατήσεις ΤεχνικώνΈργων της ενότητας: 
Έργα, αφού πρώτα δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Αριθμ. 42013 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ης 
ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΘΟΥΡΙΑ - ΠΟΛΙΑΝΗ)», με προϋπο¬ 
λογισμό 245.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών α) κατηγορία ασφαλτικά 
με προϋπολογισμό 113.675,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία σήμανση - ασφάλεια 
με προϋπολογισμό 83.614,27 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 197.289,82 € 

Αναθεώρηση 1.897,16 € 

Συνολική αξία με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. 199.186,98 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 45.813,02 € 


2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-10-2015, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. 
Μεσσηνίας 3ος όροφος Ψαρών 15 Διοικητήριο Καλαμά¬ 
τας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Μεσσηνίας, οδός Ψαρών 15, Τ.Κ. 24100, μέχρι 
τις 22-10-2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27213-61333, Ηλιόπουλο, 
ί3χ επικοινωνίας: 27210-95853, 27210-20655 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη πτυχίο και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.984 ΕΥΡΩ, και 
ισχύ τουλάχιστον εννέα ημερολογιακών μηνών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΣΑΕΠ 526 του ΠΔΕ 2014 με κωδικό 2014ΕΠ52600024 
(ΑΔΑ:70ΙΑΦ-8ΩΞ) και αριθμό απόφασης 575 ΑΔΑ: 
67Ο67Λ1-ΣΜ0 του Περ/κού Συμβουλίου Πελ/σου με την 
οποία γίνεται κατανομή πιστώσεων των ενταγμένων 
έργων με 245.000 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το 
πολύ στο ποσό των επτακοσίων (700) ΕΥΡΩ, βαρύνουν 
τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογα¬ 
ριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων 
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, 
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και κα¬ 
ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοπον- 
νήσου. 

Καλαμάτα, 7 Οκτωβρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Αριθμ. 42015 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», 
με προϋπολογισμό 300.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
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από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών α) κατηγορία 
χωματουργικά με προϋπολογισμό 121.492,21 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία 
τεχνικά έργα, με προϋπολογισμό 120.365,90 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απράβλεπτα). 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 241.858,11 € 

Αναθεώρηση 2.044,33 € 

Συνολική αξία με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. 243.902,44 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 56.097,56 € 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-10-2015, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. 
Μεσσηνίας 3ος όροφος Ψαρών 15 Διοικητήριο Καλαμά¬ 
τας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) απά την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Μεσσηνίας, οδός Ψαρών 15, Τ.Κ. 24100, μέχρι 
τις 22-10-2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27213-61333, Ηλιόπουλο, 
ίαχ επικοινωνίας: 27210-95853, 27210-20655. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην στην Α2 τάξη πτυχίο και άνω για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και Α1 και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφάρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπά τους άρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του ΚΔΕ και συγκεκριμένα: Εργοληπτικές επιχειρήσεις 
με Α2 τάξη πτυχίο και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σε 
κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.879 ΕΥΡΩ, και 
ισχύ τουλάχιστον επτά ημερολογιακών μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χράνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

7. Το έργο 2009ΕΠ42600011 «Αντιπλημμυρικά έργα 
πεδινής κοίτης ποταμού Νέδα Ν. Μεσσηνίας» με προϋ¬ 
πολογισμό 300.000 €. Με την με αρ. πρωτ. 30225/16066/ 
2-10-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφε- 
ρείας Πελοποννήσου, και την από 4-6-2013 απόφαση 
του Υπ. Αν. Αντ. Υπ. Μετ. και Δ. εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ποσού 300.000 € σε βάρος των πιστώσεων 
ΣΑ ΕΠ426ΤΡΟΠ.Ο (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-ΩΞΩ) του ομότιτλου 
έργου 2009ΕΠ42600011 «Αντιπλημμυρικά έργα πεδινής 
κοίτης ποταμού Νέδα Ν. Μεσσηνίας»,για την εκτέλεση 
του ανωτέρω έργου απά την Ν.Α. Μεσσηνίας και οι πι¬ 
στώσεις θα αποδίδονται στον τελικό αποδέκτη μέσω 
του Περιφερειακού Ταμείου Πελοποννήσου. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το 
πολύ στο ποσό των επτακοσίων (700) ΕΥΡΩ, βαρύνουν 


τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογα¬ 
ριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων 
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, 
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και κα¬ 
ταβάλλονται απά τις πιστώσεις του έργου. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί απά 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοπον¬ 
νήσου. 

Καλαμάτα, 7 Οκτωβρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Αριθμ. 19979 

Ο Δήμος Φιλ/φειας - Χαλκ/νος προκηρύσσει ΔΙΕ¬ 
ΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016», με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλάτερη τιμή η οποία θα δοθεί 
ως εξής: 

Με ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατά (%) επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλη¬ 
σης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- 
κάτητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενάτητα 
του νομού άπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδάχου, 
κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντι¬ 
στοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους 
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο 
θέρμανσης). 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και 
αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

Αριθμός Διακήρυξης: 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φιλ/φειας - Χαλκ/νος 

Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλ/φεια 

Τηλέφωνο: 213-2049042 

2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

3. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες: 

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (102.914 λίτρα) - ΟΡΥ 09134200-9 
«Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ». 

• ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (27.077 λίτρα) - ΟΡΥ 09132100-4, 
«Αμόλυβδη βενζίνη». 

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (85.557 λίτρα) - ΟΡΥ 
09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης». 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας. 

5. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα 
(πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη - πετρέλαιο 
θέρμανσης). 

6. Συνολικός προϋπολογισμός: 

189.170,73 € χωρίς Φ.Π.Α. 

43.509,27 € Φ.Π.Α. (23%) 

232.680,00 € συνολικός προϋπολογισμός. 

7. Διάρκεια σύμβασης: Απά υπογραφής έως 31-12-2016 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβά¬ 
σεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνι¬ 
σμού. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υπο¬ 
χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 
απά Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό 
σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται 
στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.891,73 €. 

9. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδο- 
χος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 1% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε 
φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το 
συνολικό συμβατικό χρόνο. 

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους 
του κάθε φορέα υλοποίησης 

11. Διάθεση εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισμού: 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Φιλ/φειας - Χαλκ/νος, Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών (Καρασεβδάς Ηλίας) οδός Δεκελείας 
97 Ν. Φιλ/φεια 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049042 
θ-πΐ3ίΙ: Ιηη.ρΓοπιίίΐΊίοη@ηθ3ίίΐ30θΙίθί3.9Γ κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του 
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσε¬ 
λίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: νννννν. 
ηθ3ίίΐ30θΙί8ί3.9Γ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (νννννν.ρΓοπιίίΙίθυε.ρον.ρΓ). 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη νν\Λ/νν.ρΓοπΊίΐΐΊθυ5.9ον.9Γ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρα¬ 
σκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονι¬ 
κή αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 
2015 και ώρα 10:30 π.μ.. Γλώσσα σύνταξης των προσφο¬ 
ρών είναι η Ελληνική. 

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέ- 
ρες. 

14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμη¬ 
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπρα¬ 
ξίες προμηθευτών. 

15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

16. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι 
χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

Νέα Φιλαδέλφεια, 6 Οκτωβρίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΜΙΧΑΗΑ ΑΑΑΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΑΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 222./2015 

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό 
(Ν. 3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, Α.Μ 45/15» συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) με το σύστημα 
προσφοράς με «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (άρθρο 
5 Ν. 3669/2008). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 


27-10-2015 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη προσφορών) στην Δ/ 
νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στο διαγωνισμό δικαιούνται 
να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν 
στην κατηγορία: Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 21.1.1β και 21.1.1γ της διακήρυξης. Η 
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.300,81 € με 
ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της 
προσφορά είναι 6 μηνών. Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 
λακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από 
ΣΑΤΑ. (Οι 16.000,00 € θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του 2015 και οι 64.000,00 € θα βαρύνουν τον προϋπο¬ 
λογισμό του 2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου είναι έξι (6) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει 
τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Τα τεύχη είναι αναρ¬ 
τημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο νννννν.ΙΙίουροΙΙ.ρΓ. 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 
ΗΑΙΟΥΠΟΑΗ Τ.Κ. 16344 1ος όροφος) σφραγισμένο και 
αριθμημένο μέχρι την Πέμπτη 22-10-2015 Περισσότερες 
πληροφορίες για την διακήρυξη, δίδονται στο τηλέφωνο 
210 9970158 / 075, ί3χ 210 9970097, αρμόδιος υπάλληλος 
Φ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ. 

Ηλιούπολη, 7 Οκτωβρίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Αριθμ. 11018 

Ο Δήμος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται με 
«ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 
11389/1993 Φ.Ε.Κ. 185/Β') με σφραγισμένες προσφορές η 
προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1) ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενδεικτικής 
δαπάνης 199.981,39 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η ημερομηνία 
ανάρτησης της διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ είναι η 9-10-2015 και η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ηλεκτρονικά είναι στις 29-10-2015 
και ώρα 12.00 μες. 

Ο συστημικός αριθμός δ/σμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 
17081. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 3.999,63 ΕΥΡΩ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών, και κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προμηθευτών, συ¬ 
νεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών κλπ όπως 
αναφέρεται αναλυτικά στον ΕΚΠΟΤΑ και Π.δ. 60/2007 
με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν απόδειξη εγ¬ 
γραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Τ ο παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται 
από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώ¬ 
ρες - μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια 
(άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο 
ύψος των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και θα βαρύνει 
τον ανάδοχο. 


Καισαριανή, 7 Οκτωβρίου 2015 


Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
-♦- 


(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθμ. 45448/6-10-2015 


Ο Δήμος ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημσπρασία με ανσικτό δημόσια ηλε¬ 
κτρονικό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
ειδικού φωτισμού για τις πλατείες του Δήμου» προϋπο¬ 
λογισμού 16.246,00 € επιπλέον Φ.Π.Α. 23 % 3.736,58 €, με 
σφραγισμένες πρσσφσρές και με κριτήρια κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών που συμφωνεί με τις τεχνικές πρσδιαγραψές και 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται 
από τον Ενιαίο Κανονισμό Πρσμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 
υπουργική απόφαση 11389/1993 Φ.Ε.Κ. 185/Β'. 

2. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρσνικών Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 23-10-2015 και 
ώρα 09:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιΙίΙίΘυε.ρσν. 
9Γ του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 29-10-2015 
και ώρα 15:00. 

3. Στην δημοπρασία γίνσνται δεκτσί αναγνωρισμένσι 
υπσψήφισι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια 
είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επι¬ 
μελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά 
ή Νομικά Πράσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευ¬ 
τών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες 
Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν 
προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Για την συμμετοχή στο διαγώνισμά οι ενδιαφε- 
ράμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη απά πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη νννννν.ρΓοπιίΐΙίΘυε.ρον.ςΓ) ακολουθώντας την σχετική 
διαδικασία εγγραφής. 

5. Κάθε προσφορά συνοδεύεται απά εγγύηση συμμε¬ 
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσά πσυ θα καλύ¬ 
πτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
εκτάς Φ.Π.Α. (δηλαδή τουλάχιστον 324,92 €), σύμφωνα 
με τα (α) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου άρθρου 
του Ν. 4281/2014. 

6. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης 
ευρίσκσνται στα γραφεία ταυ Δήμου Ιλίου όπου οι ενδι¬ 
αφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να 
λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 
2ος άροφος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.185,213-2030.195, 
ίαχ 210-2626299, Τ. Κ. 131 22, Α. Δασκαλάκη, Α. Μπέλλου, 
Α. Μαράτου). 

Τ ο πλήρες σώμα της διακήρυξης ταυ διαγωνισμσύ θα 
αναρτηθεί σε ηλεκτρσνική μορφή (.ράί) στην διαδικτυ- 
ακή πύλη νννννν.ρΓσπιΙΙήθυε.ςσν.ςΓ τσυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, 


θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πράσβαση 
στη Συγγραφή Υπσχρεώσεων και τα λσιπά τεύχη του 
παρόντος διαγωνισμού στην ιστσσελίδα του Δήμου Ιλί¬ 
ου νννννν.ΙΙίοη.ρον.ρΓ. 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Αριθμ. 9759 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ διενεργεί ανοικτή δημοπρα¬ 
σία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡ¬ 
ΒΑΡΑΣ», προϋπολογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της περ. α) τσυ άρθρσυ 3 τσυ Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα πρσσφοράς επιμέρσυς πσ- 
σοστών έκπτωσης (κατά αμάδες τιμών) τσυ αρ. 6 του 
Ν. 3669/2008. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα- 
μηλάτερη τιμή, όπως ειδικότερα σρίζεται στα άρθρα 26 
τσυ Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Τσ έργο χρηματοδοτείται απά το Πρόγραμμα Δημοσί¬ 
ων Επενδύσεων 2015 Υπσυργείσυ Πσλιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, τομέας Αθλητισμάς (Γ.Γ.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3-11-2015 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής πρσσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Αγίας Βαρβάρας απά την αρμάδια επιτροπή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) πσυ τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφάσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών. 

β. Προερχάμενες απά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τσυ Ευρωπαϊκσύ Οικονσμικσύ Χώρσυ (Ε.Ο.Χ.) 
ή απά κράτη πσυ έχσυν υπσγράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχσυν κυρωθεί 
με σχετική απάφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργσ- 
ληπτών, εφάσσν είναι εγγεγραμμένες στους καταλά- 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχάμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργσληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τσυ νάμου για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών (προϋπολογιζάμενη δαπάνη 
Οικοδομικών εργασιών 63.655,92 € χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). 

Η εγγύηση συμμετσχής σρίζεται σε 1300,80 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χράνος ισχύος προ¬ 
σφορών είναι 6 μήνες. 
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Όλα τα σχετικά της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίας Βαρβά¬ 
ρας Αττικής, Διεύθυνση Αριστομένους 8 (3ος άροφος), 
τηλ. 2132019356 Σ. Σιλιτζάγλου άπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν πληροφορίες ή να παραλάβουν 
τεύχη κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι και την 
Πέμπτη 29-10-2015 ώρα 13:00 προς 5,00 € το τεύχος. 

Αγία Βαρβάρα, 7 Οκτωβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΑΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

Αριθμ. 45157 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοο¬ 
τάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών κα¬ 
θισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και στο Ανοιχτό Θέατρο Κα¬ 
ρόλου Κουν του Δήμου Νεάπολης - Συκεών - Δημοτική 
Ενότητα Συκεών», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης Ευρώ τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τε¬ 
τρακόσια δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (444.410,19 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΑΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, Οικονομική Υπηρεσία, 

Στρ. Στ. Σαράφη και I. Μιχαήλ 
Πληροφορίες: Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Τηλ. 
2313313141,172,175, ΡΑΧ 2313313141, οπιαίΙ: 98 θΓ 9 ΐου. 
ΧΓγ5θν3ΐ3ηΐΟ@η3.δνΖθίχί5.9θν.9Γ. 

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Ιιΐΐρ://νννννν. 
άΙπιοδηθ3ροΙΐ3-δγΙ<θοη.9Γ 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Προμή¬ 
θεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστι¬ 
κών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημο¬ 
τικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και στο Ανοιχτό Θέατρο 
Καρόλου Κουν του Δήμου Νεάπολης - Συκεών - Δημο¬ 
τική Ενότητα Συκεών», 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Το έργο - προμήθεια αφορά την «Προμήθεια χλοοτά¬ 
πητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμά¬ 
των και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και στο Ανοιχτό Θέατρο Καρόλου Κουν 
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών - Δημοτική Ενότητα 
Συκεών» 

Ομάδα Α' συνολική καθαρή αξία ποσού 321.000,00 € 
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 
19710000-6 Συνθετικό καουτσούκ 
Ομάδα Β' συνολική καθαρή αξία ποσού 34.983,10 € 
39111000-3 Καθίσματα 
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 
37442000-8 Εξοπλισμός άρσης βαρών και προπόνησης 
με αντιστάσεις 

37442500-8 Βάρη γυμναστικής 

37442100-8 Αλτήρες 

37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 

Ομάδα Γ' συνολική καθαρή αξία ποσού 5.326,00 € 

39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 


39113300-0 Πάγκοι - καθίσματα 

39136000-4 Κρεμάστρες 

39141100-3 Ερμάρια και ράφια 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις και κατανέμεται σε (3) τρείς ομάδες. 

Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χι¬ 
λιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά 
(444.410,19€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η 
σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για έξι (6) 
μήνες με δυνατότητα παράτασης για 4 μήνες. 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις αν δεν 
είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο¬ 
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέ¬ 
χοντας για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, 
χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 
ένα (4) τέσσερις μήνες από τη διενέργεια του διαγωνι¬ 
σμού που ζητάει η συγγραφή υποχρεώσεων. 

Όταν η προσφορά αφορά μέρος των υπό προμήθεια 
ειδών γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει 
το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αλλά επί του μέρους του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο πα¬ 
κέτο των προς προμήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει 
προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι 
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυ¬ 
ητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τον 
συμβατικό χρόνο πλέον δύο (2) μήνες. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού 
ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για ένα τουλάχιστον έτος. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής 

I. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 12 της διακήρυξης έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί 
ή ενώσεις προμηθευτών ή κατασκευαστών. 

Γ ια τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 
39 παρ 2 του Π.δ. 60/2007 ήτοι: «Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανί¬ 
ζονται ως υποψήφιοι. Γ ια την υποβολή μιας προσφοράς 
δεν είναι απαραίτητο να έχουν οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένω¬ 
ση θα υποχρεωθεί να περιβληθεί με τη συγκεκριμένη 
νομική μορφή της κοινοπραξίας πριν την ανάθεση της 
σύμβασης. 
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Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται 
στο άρθρο 8 της αναλυτικής διακήρυξης. 

II. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και 
τεχνική - επαγγελματική ικανάτητα των προμηθευτών: 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικά ή εμπορικό επι¬ 
μελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 

Δήλωση για τσ συνσλικό ύψσς ταυ κύκλσυ εργασιών 
της επιχείρησης κατά τις τρεις τελευταίες σικονσμικές 
χρήσεις (πσυ αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια είδος 
άρθρο 8.1.10 της διακήρυξης) 

Τεχνική ικανότητα: 

1 ) κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγ¬ 
ματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ανα¬ 
φορά του αντίστοιχου ποσού, της έκτασης της εγκατά¬ 
στασης, της ημερσμηνίας και ταυ δημόσισυ ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους 
ίδιους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθε¬ 
σμες) απσδεικνύονται εάν μεν σ απσδέκτης είναι ανα- 
θέτουσα αρχή, με πιστσπσιητικά πσυ έχσυν εκδσθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε σ απσδέκτης 
είναι ιδιωτικός φσρέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή 
εφόσσν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση τσυ 
σικονσμικσύ φορέα που θα συνοδεύεται από αντίγραφο 
του τιμολογίου πώλησης. 

Εάν σι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων πρέπει να 
προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα 
θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του 
δυνατότητες και τις ανάλογες απαιτήσεις του άρθρου 
8.1.9 (I), (ϋ) και (ίϋ) 

2) Πιστοποιητικά διασφάλισης πσιότητας της σειράς 
180 9001 και ΙδΟ 14001 ή ισσδύναμα αυτών, όπως ισχύ- 
συν σήμερα, των κατασκευαστών των πρσσφερόμενων 
ειδών. Πιστσπσιητικά των οπσίων η ισχύς έχει λήξει, δεν 
γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτε¬ 
ται ως απαράδεκτη. 

3. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα 
γίνει σε ευρώ, με την εξόφληση τσυ 100% της συμβα¬ 
τικής αξίας μετά την σριστική παραλαβή αυτών και με 
την προσκόμιση των κάτωθι: 

(α) των νομίμων παραστατικών πσυ πρσβλέπσνται από 
τις ισχύσυσες διατάξεις του προμηθευτή, 

(β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με τσ 
σπσίσ πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των ειδών, πλήρως συναρμολογημένων και σε λειτσυρ- 
γία, από την αρμόδια Επιτρσπή Παραλαβής. 

Ειδικά για τσν χλοστάπητα η πληρωμή θα γίνει στα 
70 % της αξίας του, βάση της πρσσφοράς τσυ ανα- 
δόχσυ, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση τσυ. Τσ 
υπόλοιπσ 30 % θα πληρωθεί μετά τη διενέργεια των 
απαιτούμενων ελέγχων και δσκιμών από εγκεκριμένο 
εργαστήριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου 
ΕΙΕΑ, για την πιστοποίηση τσυ γηπέδσυ και απόκτηση 
ΕΙΕΑ ΒΕΟΟΜΜΕΝΟΕΟ Τ\Λ/0 (2) 8ΤΑΒ και προσκσμιστεί 
στην επιτρσπή τσ απαιτσύμενο πιστσπσιητικά. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» 
με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓσηηΙΐΙΐθυ3.9σν.9Γ τσυ 


συστήματσς, με κριτήρισ αξιολόγησης την σικσνσμικά 
χαμηλότερη τιμή από σικονσμικής άπσψης προσφσρά. 

Β. Όρσι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Διάθεση εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισμού: Το 
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρ- 
τημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στην ηλεκτρσνική διεύθυνση: Ιτ{1ρ://νννννν. άίπισδηθαρσίίε- 
5 γΙ<θση.9Γ, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 
πρόσβαση. 

2. Προθεσμία υπσβσλής αίτησης για παροχή εγγρά¬ 
φων και πληροφοριών. Διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές 
πληρσφσρίες σχετικά με τους όρους της παρούσας 
δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που 
ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές γρα- 
πτώς διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληρσφσρίες, 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 6η ημέρα πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
12-11-2015. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληρσ- 
φορίες απσστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ηλεκτρονικά. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται 
να επικαλούνται απαντήσεις πρσφσρικές ή διευκρινί¬ 
σεις της Αναθέτουσας Αρχής. Τα αιτήματα υπσβάλλσ- 
νται ηλεκτρσνικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού 
μέσω της διαδικτυακής πύλης νννν\/ν.ρΓοηηίίΙτθυ3.9ον.9Γ 
τσυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για να υπσβληθσύν αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφσριών - διευκρινήσεων, σι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
σύστημα δηλαδή να διαθέτσυν σχετικά διαπιστευτήρια 
πσυ τσυς έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης). Τ σ ηλεκτρσνικά αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμ¬ 
μένο. 

3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
είναι η 19-11-2015 και ώρα 15:00 μ.μ.. Η ηλεκτρονική απο¬ 
σφράγιση των πρσσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσι¬ 
μες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών 25-11-2015 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των 
αρμόδιων πιστσποιημένων στα σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμσζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

3. Απαιτσύμενος χρόνσς ισχύος προσφορών (120) εκα¬ 
τόν είκοσι ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 6-10-2015. 

Συκιές, 2 Οκτωβρίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ 
-♦- 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 48/5-10-2015 

Ανακοινώνεται ότι η 4η Διοίκηση Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α' 
Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την 

προμήθεια και εγκατάσταση Εξσπλισμού Εξοπλισμού 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού και Οικιακού Εξοπλι¬ 
σμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφε¬ 
ρειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας εποπτείας της 
4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με αριθμό δια¬ 
κήρυξης 48/5-10-2015, και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα 
δύο χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων 
λεπτών (62.026,34 €). 

Τόπος παράδοσης: Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
Δοξάτου Δράμας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑ: ΕΠ0318 
ΚωδικόςΈργου ΠΔΕ: 2012ΕΠ03180085), είναι ενταγμένο 
στο Ε.Π. Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 και συγχρημα- 
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην πλατ¬ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 


φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί¬ 
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓσπιίίΙΐθυδ. 9 ον. 9 η την 9-11-2015 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 18:00 μ.μ.. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 16-11-2015, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της 
Υπηρεσίας. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την Παρασκευή 9-10-2015. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη 
Διεύθυνση: 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστο- 
τέλους 16, Τ.Κ. 54623. Αρμόδια υπάλληλος: Κουρτέση 
Αθηνά, (Τηλ. 2313/327867, ΕΑΧ 2313/327838-871). 

Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2015 
Ο Διοικητής 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 
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«ΑΧΙΑΑΟΠΟΥΛΕΙΟ» 


Αριθμ. Διακ. 33/2015 

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΑΑΟΠΟΥΛΕΙΟ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, 
σε ελεύθερσ ευρώ, με κριτήρισ κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣ¬ 
ΜΟΥ με ΟΡΥ: 39830000-9» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.850,00 € με Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας ενάς (1) έτους. 

Ο διαγωνισμάς θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφάρμας τσυ Εθνικσύ Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓσπιΙίΐΊΘυδ.9ον.9Γ του συστήματος. 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

νννννν.ρΓοπιΙΙΐΊθυδ.9ον.9Γ 

9-10-2015 

Ημέρα: Παρασκευή 

14-10-2015 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 07:00 π.μ. 

10-11-2015 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 15:00 μ.μ. 

16-11-2015 

Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 10:00 μ.μ. 


Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται και απά το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βάλου, 
έναντι απάδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00 €. 

Επίσης έχει καταχωρηθεί στην ιστσσελίδα (ν\/θό δΐΐθ): Ιτΐ{ρ://θΜΐ.άνρΘίΐΊθδδ3ΐν.9Γ (πρσμήθειες) καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρανικής Διακυβέρνησης - Πράγραμμα Διαύγεια 
ΐΊΐΐρ://θΐ.άΐ3ν9θί3.9σν.9Γ. 

Ημερσμηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στσν τύπο την 
9-10-2015. 

Οι ενδιαφεράμενοι για περισσάτερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γενικού Νοσοκομείου Βάλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απά 12.00 έως 14.00. 

Βόλος, 7 Οκτωβρίου 2015 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΗΣ 
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II ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

★ 1200536091015000 


1 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

















